k ಚುಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಲ್ಲದ ಪಶ್ನೆ ಸಂಖ್ಯ - 


pr) | 
| ದಸ್ಯರ ಹೆಸರು ' ಸಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆ ಗಳ ಕ್ಷೇತ. 
' ಉತ್ತರಿಸುವ ದಿನಾಂಕ | 09.03.2022. 
ಉತಿಸ ಸುವ ಸಚಿವರು ' ಜಲಸಾರಿಗೆಸಜಿವರು. 
ತ್ರ. ಸಂಖ್ಯ ಉತ್ತರ 
ಸಂ. | 
(ಅ) ಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ 
ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೃಹತ್‌ ಬಂದರು ಹಾಗೂ ೫ ಕಿರು 
ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ | ್ರದರುಗಳು ಇದೆ. ನವ ಮಂಗಳೂರು ಬೃಹತ್‌ ಬಂದರು ಆಗಿದ್ದು 
ಬಂದರುಗಳು ಯಾವುವು; ಅವುಗಳಲ್ಲಿ | ಜ್ಞಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕಾಯಾನ ಸಚಿವಾಲಯದ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ 
ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಈ ಕಳಕಾಣಿಸಿದ 12 ಕಿರು ಬಂದರುಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: ಅಪ್ರಗಳ | ೨್ರಯ್ರಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. 
ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು: ಟೆಂಡರ್‌ 1 ಕಾರವಾರ 5, ಹೊನ್ನಾವರ 9. ಹಂಗಾರಕಟ್ಟಾ 
ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು: (ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು | , ಬ್ಞಾಲೇಕೇರಿ 6 ಮಂಕಿ "10. ಮಲ್ಪೆ 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ 3 ತದಡಿ 3 ದೆಟಳ 1. ಪಡುಬಿದ್ರಿ 
| ಭಟ್ಟಿ | 
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದೊಂದಿಗೆ | ಫಾವಿನಕುರ್ವೆ 8. ಕುಂದಾಪುರ 1. ಹಳೇ ಮಂಗಳೂರು 
ವರ್ಷವಾರು, ಜಿಲ್ಲಾವಾರು, ಸದರಿ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ದಿ 
ಕಾಮಗಾರಿವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು | ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-1 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 
ನೀಡುವುದು) ' 
(ಅ) | ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ 


ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ 
ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕೊರೆತ 
ಮತ್ತು." ನದಿ ಕೊರೆತವನ್ನು 
ತಡೆಗಟ್ಟಿಲು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ 
ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ 


ಕಳೆದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್‌ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕೊರೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು 
ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-2 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು: ಅವುಗಳ s 
| ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; ಟೆಂಡರ್‌ 
'ಮೊತ್ತವೆಷ್ಮು:' (ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು 
ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ p 
ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸದ 
ಮಾಹಿತಿಯೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷವಾರು, 
ಜಿಲ್ಲಾವಾರು. ಕಾಮಗಾರಿವಾರು 
ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡುವುದು) 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ 
ಕಾಸರಕೋಡಿನ ಟೊಂಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
' ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ 
ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ಯಾವುವು; 
ಅವುಗಳ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚವೆಷ್ಟು; 
ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತವೆಷ್ಟು; 
ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತಿರುವ 
ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು 
ವಿಳಾಸದ: ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವುದು ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದೆ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡಿನ ಟೊಂಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 
ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ 
ವಿವರಗಳನ್ನು ಅನುಬಂಧ-3 ರಲ್ಲಿ ನೀಡಿದೆ. 


ಆಗುವ ಲಾಭವೇನು; ಈ 
ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ 
ವಿರೋಧ ವ್ಯಕವಾಗಿದೆಯೇೇ; 


"| ಹೌದಾದಲ್ಲಿ ಕಾರಣಗಳೇನು? 


IDD 43 PSP 2022 (E-712996) 


ಎಹ್‌: 
ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಬಂದರುಮತ್ತು ' 
ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆಸಚಿವರು 


ಅನುಬಂಧ-1 


ಕಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಾದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರುಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 
ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊಪ ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತು ವಿಳಾಸ 
K] 2 3 4 5 


[201 8-19 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


Construction of Northern breakwater for the 2nd stage development of Karwar 


DVP INFRA PROJECTS PRIVATE LIMITED 
Maker Chambers, V. 209. 2nd floor, Nariman 
1096486 Point, Mumbai- 400021 


1 Port, Karwar, Karnataka - (first phase) 12500.00 
Maintenance dredging in front of wharf, turning circle & approach channel at Karwar 3300.00 3276.84 M/s International Seaport Dredging Pvt. Ltd., 

೦ಗ್ಲೆ Chennai 

3 Providing 30 tonne B P Tug on hire charges for pilotage of ships at Karwar Port 440.00 408.43 Mis Can Oftshore Pvt. Ltd., Mumbai 
Procurement of catagery-B oil pollution response equipment to combate oil pollution 

4 crisis at Karwar Port. (Céntrally sponsored scheme. 50-50 Sharing) 275.00 262.04 Ms Viraj Clean Sea Enterprises Pvt. Ltd., Mumbai 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಅಭಿವೃದಿ ಕಾಮಗಾರಿ 4.62 4.57 ರಾಯು ಡೇಸ, 

೪ ಒ ಅ ' > ” ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ 

2 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನಾ ಸಮನಸ್ವಯಾಧಿಕಾರಿಯವರ ವಸತಿ ಗೃಹದ 2.00 . 1.76 ರಾಯು ಡೇಸ, 

L ಹಿಂಭಾಗ ಕುಸಿದು ಹೋಗಿರುವ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸುವುಸುದು. ” ’ ಕಂಡ್ಲೊರು ಕುಂದಾಪುರ 
ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬಂದರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದಲ್ಲಿನ ಆಡಳಿತ ಸಹಾಯಕರ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು 1.40 123 - ರಾಯು ಡೇಸ, 
ದುರಸ್ಲಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ ’ ರ್‌ ಕಂಡ್ಲೂರು ಕುಂದಾಪುರ 
ಸಿ ದರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಕೆಯ ಆವರಣ ಗೋಡೆಯ ಪಕ್ಕ ದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾಡ್‌: - 
೦ಗೆ: ೬ ಬಂ! x] A ಆವರಣ € ಪಕ್ಕ ಹಾಳಾದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಡ್‌ » _ 

1 ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್‌ ಕಾಮಗಾರಿ 1.50 1.57 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, ಕಲ್ಫಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ವಾಣಿಸಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ಧಕ್ಕೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂಡರು ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಸತತ ನೀರಿನ ವ | | 
ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸಲು ಪೈಪ್‌ ಲೈನ್‌ ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 0.75 0.75 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, ಕಲ್ಬಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು 

3 Electrification to existing toilet block and providing Electrical fixtures Fans to newly 1.65 173 P&P The art of Design (D S Girish) 
constructed toilet block in south Wharf of Old Port Mangalore OO | Jayanagara, Bangalore 


ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ವಿಳಾಸ 


ಕ್ರ.ಸಂ. ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ 
1 R 2 3 4 5 
; ಹೆರಾಲ್‌ ಪಿ ರಿಂಡಾ, 

4 ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಡ್ರೆರಿ£ಡಾಕಿನ ಗೋದಾಮುಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ 2.75 2.76 ಚೊನಿದೇಲ್‌ ಮಂಗಳೂರು 
5 Conversion of car shed into record room in pont office building at old mangalore port 2.75 2.64 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, ಕಲ್ಲಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು 

ಮಂಗಳೂರು ಬಂದರು ಕಛೇರಿಯ ಮರೈನ್‌ ಬಂಗ್ಣೆ ಕಟ್ಟಡದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಮೇಲ್ಭಾವಣಿ, ಕಿಟಕಿ ಬಾಗಿಲುಗಳನ್ನು EE 
5  |ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ನೀರಿನ ಪೈಪುಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 249 243 ಪುಪುಷೂತವು. ಕುಲಾಲ್‌ ಕಲ್ಲಲಿ ಪುಲಗಟೂಲು 
7 |ಮನಿಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯ ಕುಸಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌ಸಿಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 45.00 43.82 ರಫೀ ಅಹಮ್ಮದ್‌, 

ಣೆ ಈ py i - - ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮಂಗಳೂರು 
3, N 

ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಂಟಿ ಕಡಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯಗಳನ್ನು 225 1.97 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, ಕಲ್ಲಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು 

ತೆರವುಗೊಳಿಸುವ ್‌ ಬ 

2019-20 , 

EL EE 
[ಉತರ ಕನ್ತಡ ಜಿಲೆ 


p ಹೊನ್ನಾವರತಾಲ್ಲೂಶಿನಕಾಸರಕೋಡ ಪ್ರದೇಶದ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್‌ 241,267 & 268 ರಲ್ಲಿರುವ ಬಂದರುಜಾಗಕ್ಕೆ 13.50 940 
ಬೇಲಿ ಹಾಕುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ; : 3 ಫೇ 


ಸದಾನಂದ ಎಂ.ನಾಯ್ಯ,ಮಹಾಸತಿ ನಗರ,ಕರ್ಷಿ ನಾಕಾ,ಹೊನ್ನಾವರ 


Providing CCTV Surveillance system to Karwar and Belekeri Port in Uttara Kannada 
District. 


EET CCTV Surveillance system to Tadadi, Honnavar and Bhatkal Ports in 


Uttara-Kannada District. 


4 Providing CCTV Surveillance system to Kundapura, Hangarkatta and Malpe Ports in 
Udupi District. p F 


Providing 2 Nos. of Bollard Pull tug service of 30 Ton capacity each (minimum) on 
hire basis for Pilotage of ships at Karwar Port 


ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ಭಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ 'ಎ' ಉಗ್ರಾಣದ ಬಾಗಿಲು ನವೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ Coir Monopoly Building 
ಅಭಿವುದಿಷಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. ಸ 


90.00 64.85 
82.00 61.11 
98.00 71.06 


Mis Raman IT Solutions, Bengaluru 


Mis Raman {T ‘Solutions, Bengaluru 


$ M/s Raman IT Solutions, Bengaluru 


P &P The art of Design (D S Girish) 
Jayanagara, Bangalore 


4 


ಕಸಂ. 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು 
2 


ಕ್‌ 


Providing Galvolume sheet and Improvements of flooring of A godown at south whart 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ 
3 


——— 


ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಮತು ವಿಳಾಸ 
- 5 


Kannada District, Karnataka 


3 of Old Manaatore Port. 49.50 40.49 'ಲಿಂಗರಾಜು, ಬನಶಂಕರಿ, 2ನೇ ಹಂತ, ಬೆಂಗಳೂರು 
ಮಂಗಳೂರು .ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ದಕ್ಷಿಣ ದಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಎ.ಎಲ್‌.ಎಚ್‌.ಡಬ್ಲೂರೆ್‌ಯ. ಇವರು ಮ 
* [ಉಡತಯೋಗಿಸುತಿರುವ ಉಗ್ರಾಣವನ್ನು ಅಬಿವುಧಿಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 125 118 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, ಕಲ್ಫಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು 
| EMJAY Constructions, No.7, Central Street, 
5 [Construction of Coastal Berth at Old Port Mangalore. 6500.00 5565.00 Kilpauk Garden Coloney, Chennai. - 
6 [ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರೆನ ಉತ್ತರೆ ಧಕ್ಕೆಯ ಪಾರಿಸ ಹಾಡ್‌ ಸರ್ಫೇಸಿಂಗ್‌ ದುರಸ್ತಿ 375 3.64 - ಸರಾ ಪಿ ಮಿರಿಂಡಾ, 
ಕಾಮಗಾರಿ, tl _ _ ಬೊಂದೇಲ್‌ ಮಂಗಳೂರು 
A ಹೆರಾಲ್ಡ್‌ ಪಿ ಮಿರಿಂಡಾ, 
7 |ಮನಸಿಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ 2ನೇ ಹಂತದ ಮುಖ್ಯ ದ್ವಾರದ ಬಳಿ ಸಂಪರ್ಕ ಚರಂಡಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 2.30 2.24 L_ ಬೊಂದೆಲ್‌ ಮಂಗಳೂೊಲು 
ಮಸಿಗಳೂರು ಹಳೇ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಂದರಿಸ ಉತ್ತರ ಹಾಗೂ ದಕ್ಷಿಣ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ 
ಭ್ರ pe ಯ ನ ಪುರುಜಿ 
8 ನಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ವವಸೆ * | 3.40 3.17 ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, ಕೆಲ್ಬಾವಿ, ಮಂಗಳೂರು 
9 IMPROVEMENTS AND INSTALLATION OF NEW 25HF TO DRY DOCK AT OLD 8.00 768 ಹೆರಾಲ್ಡ್‌ ಪಿ ಮಿರಿಂಡಾ, 
MANGALORE PORT _ - ” ಬೊಂದೇಲ್‌ ಮಂಗಳೂರು 
10 Re rROFITTING AND RENOVATION OF A&B QUARTERS OF OLD MANGALORE 4200 36.16 ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್‌ ಕಾಟಿಪಳ್ಳ ಮಂಗಳೂರು 
11 |ಪುಂಗಳೂದು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಬಿ.ಎಂ.ಡಿ ಫೆರಿಯಿಂದ ಬೆಂಗ್ರೆ (ಕಸಬಾ) ವರೆಗೆ ಹೂಳೆತ್ತುವ ಕಾಮಗಾರಿ. 99.50 96.82 gr Sipping Services, Gandhidham, Kachch, 
: 1 SUR 
12 [ದನಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲೆ ಬೋಳೂರು ಬೊಕ್ಕಪಟ್ಟ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಜೆಟ್ಟಿ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ _ 45.00 39.88 ಇ.೨.ಶಬು, ಪರ್ಗೂರು, ಉಡುಪಿ 
13 [ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯ ಕುಸಿದ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಆರ್‌.ಸಿ.ಸಿ ತಡೆಗೋಡೆ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 50.00 48.92 ಶ್ರೀ. ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್‌, ಮಂಗಳೂರು 
kL 
Renovation of Pump House Building and Rest Room Near A Godown and 
14 Rectification of undulations in Hardsurface at South wharf of Old Mangalore Port. 16.00 14.51 ಹೆರಾಲ್ಡ್‌ ಪಿ.ಮಿರಾಂದಾ, ಬೊಂದೇಲ್‌, ಮಂಗಳೂರು 
R pre 3 aes Re ರ್‌ —— 
15 ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರಿನ ಉತ್ತರ ಧಕ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷದ್ದೀಪ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ Coir Monopoly Building 13.00 4129 -]ಕ್ರೀ. ರಪಿ ಅಹಮ್ಮದ್‌, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು 
]ಅಬಿವೃಥಿ ಪಡಿಸುವ ಕಾಮಗಾರಿ _ _ 
18 Retrofitting and Renovation of A & B Quarters of Old Mangalore Port. 42.00 36.16 ಶ್ರೀ. ರಫಿ ಅಹಮ್ಮದ್‌, ಇಂದಿರಾ ನಗರ, ಕಾಟಿಪಳ್ಳ, ಮಂಗಳೂರು 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದರು ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕೂರನಿಯ ದುಡಿಸಿ ಹಾಗೊ ಬಂದರು NR - 
17 wee ಕಟ್ಟಡದ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾಗಿ. Oo 18.00 14.28 .|ಶೀ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, ಕಲ್ಲಾವಿ, ಅಶೋಕನಗರ, | 
2020-21 
|” el _ _} 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ | 
1 Providing Fire Fighting equipment online with O1SD/ PESO guidelines at Karwar Port 1900.00 1820.51 Mis Hitech Engineering Services, Mumbai 
Procuring, Erecting, Commissioning, Testing and Training for installation of 
2 Automatic Identification of Ships with Radar and VHF DSC at Karwar Port in Uttara | 50.00 53.61 MS ELCOM Marine Services Pvt. Ltd., Goa 


ಕಾಮಗಾರಿ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ ಗುತಿಗೆದಾರರ್ಲ ಹೆಸರು ಮತು ವಿಳಾಸ 
2. ಈ 3 4 5_ 
Providing 2 Nos. of Bollard Pull tug service of 30 Ton capacity each (minimum) on ರ್‌ 
hire basis for Pilotage of ships at Karwar Pot 825.00 824.90 Mis Can Offshore Pvt. Lid., Mumbai 
£ RPE SLOTS —————— 
ದಕ್ಷಿಣ ಶನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
p T 
ಮಂಗಳೂರು ಹಳೇ ಬಂದೆರು ಆಡಳಿತ ಕಛೇರಿಯ ಬಂದರು ಅಧಿಕಾರಿಯವರ ಕೊಠಡಿಯ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಬಂದರು 4 ಸ 
ಕಛೇರಿ ಕಟ್ಟಡದ ಇತರ ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಶಾಜುಗಾರಿ. RUG 14.28 ಶ್ರೀ. ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಕುಲಾಲ್‌, ಕಲ್ಲಾವಿ, ಅಶೋಕನಗರ, 


ES SE 


ಅನುಬಂಧ:2 


ಕಳದ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕೊರೆತವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರ 


ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


Erde 


4711-02-103-2-02 ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು-139 ಪ್ರಧಾನ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


2018-19 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 
ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಗೋಕರ್ಣ ಗ್ರಾಮದ ರುದ್ರಪಾದ ಬಳಿ ಸರಪಕ 226 ರರ ಕಂದ 27 ನರ ಮಾ ಪರಸ 
ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂದ್ಧಕೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಮಾನ್ಯ ಉಚ್ಛಸ್ಯಾಯಾಲಯದಿಂದ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ 
ತೆರವುಗೊಂಡಿದ್ದು ಹೊಸದಾಗಿ ಟೆಂಡರ್‌ 
ಕರೆಯಬೇಕಾಗಿದೆ. 


(ರೂ.ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


. 500.00 


ಪರೆಗೆ) 


1 |ಸಡುಪಿ ತಾಲೂತಿ ಕಾ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷತ್ರಡ ಪಡುಶಡ್ರ ನನಷ್ನಾ ಡಂ ತವರ ತ್ಯ ನರ ಕವ ವಾಗ ಸಗಾಡರ್‌ತ್ಯ ನವಾಡ್‌ನಷ್ನ 0೫ yp 
ಸಮುದ, ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ. ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 
2 '|ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ.68.073 ರಿಂದ| ಶ್ರೀಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
68.543ಕಿ.ಮೀಪರೆಗೆ) ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 480.00 582.81 
576101 
3ಂದಾಪರ ತಾರಾಪ ಗಂಗಾನ್ಳ ಪಾವಕ ರಾ ನಾಗರ ಕರ ಕ ವಾ ಪಾವ 
ಮ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 
ಚೈ.105.520 ರಿಂದ 105.6208.ಮೀ ವರೆಗೆ (105.495 ರಿಂದ 105.6208.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ನ ತ 375.00 466.10 
4 |ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾವುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಸ್ಕಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚೈ.118.605 ರಿಂದ 118.690 W 
ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೈ.118:505 ರಿಂದ 118.6918.ಮೀ| ಶೀ ಗೋಕುಲ್‌ ಶಟ್ಟಿ, ಬೀಜೂರು, ಉಪ್ಪುಂದ, 99.50 112.82 


ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 


ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೀಜೂರು, ಉಪ್ಪುಂದ, 
ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 


5 |ಕುಂಬಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪಡುವರಿ ಪ್ರದೇಶದ ತಾರಾಪತಿ ಶಾಲೆ ಬಳಿ ಚೈ.130.716 ರಿಂದ 
130.8738ಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ತತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
6 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾವುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಮಸ್ಕಿ ಪ್ರದೇಶದ ಚೈ.118.350 ರಿಂದ 118.605 


ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೈ.118.345 ರಿಂದ 118.605ಕಿ.ಮೀ 


ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೀಜೂರು, ಉಪ್ಪುಂದ, 
ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 


8 


10 


|___ |ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


ವಧೆಗೆ) 
7 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 100.100 ರಿಂದ 
100.270 ಕ್ರಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( 13 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 100.180 ರಿಂದ 
100.280 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ದ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


ಶ್ರೀ ಅರುಣ ಕುಮಾರ್‌ ಹೆಗಡೆ, ಯೆಡ್ಯಾಡಿ-ಮತ್ಯಾಡಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ ಉಡುಪಿ _ 


Ravindra Kumdapura, Udupi 


181.00 205.97 


9 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಥವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 100.11 


0 ರಿಂದ 
100.120 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, 100.300 ರಿಂದ 100.310 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( 2| Kumaradas, Haladi, Kundapura, Udupi 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರಾಢವಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 100.280 ರಿಂದ K Sudesh Hegde Brahmavar, Udupi 


100.300 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( 2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


7] 


ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೀಚ್‌ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮೌರುಧಿ ದೇವಸಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 
ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 44.640 ರಿಂದ 44.968 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ( ಒಟ್ಟು 30 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


12 


Kishore Kumar, Kalathuru, Kaup, 


Udupi 


ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೀಟ್‌ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಮತ್ತು 


ಬಡಾ ಎರ್ಮಾಳ್‌ ಚೈ : 44.648 ರಿಂದ 44.960 ಕಿ.ಮೀ , ಚೈ : 49.825 ರಿಂದ. 49.833 ಕಿ.ಮೀ 
ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ( ಒಟ್ಟು 10 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


ಕೆಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 


L_ 


Vivek Kaup Udupi 


300.00 342.59 
19.56 20.53 
9.78 10.26 
9.78 10.26 

150.00 157.40 
49.70 52.58 


ps 


ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


13 ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಾಪು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹೆಜಮಾಡಿ ಬೀಟ್‌ ಬಳಿ ಶ್ರೀ ವೀರ ಮಾರುಧಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಮುಂಭಾಗದ ಮತ್ತು 
ಬಡಾ ಎರ್ಮಾಳ್‌ ಚೈ : 44.728 ರಿಂದ 44.736 ಕಿ.ಮೀ ,: ಚೈ : 44.768 ರಿಂದ 44.776 ಕಿ.ಮೀ ಚೈ : 49.865 ರಿಂದ 49.873 
ಕಿ.ಮೀ ಕಡಲ ತೀರದಲಿ ಸಮುದಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ . ( ಒಟ್ಟು 3 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 
ವರೆಗೆ ( ಒಟ್ಟು 17 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು . 

15 [ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕುತ್ನಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 65.620 ರಿಂದ 65.740 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

16 |ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕುತ್ನಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 65.630 ರಿಂದ 65.670 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ (ಒಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

47 ಉಡುಪಿ ತಾ. ಕುತ್ಪಾಡಿ ಪಡುಕೆರೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 65.630 ರಿಂದ 65.640 ಕಿ.ಮೀ 
ವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು ಕಾಮಗಾರಿಗಳು K 

18 [ಉಡುಪಿ ತಾ. ಮೆಲ್ಲೆ ವೆಡಾಬಾಂಡೇಶ್ವರ ತೊಟ್ಟಂ ರಸ್ತೆಯ ಪುರ್ಟಾಡೊ ಗೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಸಮೀಪ ಜನ ವಸತಿ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 
ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 72.9102 ರಿಂದ 72.950 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ( ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


18 [ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಕನ್ಯಾನ ಕಡಲ ತೀರದದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಿಗ್ನಲ್‌ ಮಾಸ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲ ಚೈ : 85.316 
ರಿಂದ 85.386 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಚೈ : 70.994 ರಿಂದ 71.000 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ( 
ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ' 

26 [ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ ಬಂದರು ಇಲಾಖೆಯ ಸಿಗ್ನೆಲ್‌ ಮಾಸ್ಟ್‌ ಕಟ್ಟಡದ ಹಿಂಭಾಗ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ 
ತಡೆಯಲು ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ.70.9852 ರಿಂದ 71.000 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಚೈ : 85.206 ರಿಂದ 88.216 ಕಿಮೀ 

'|ವರೆಣೆ (2 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕೋಡಿಕನ್ಯಾನ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ 
85.396 ಕಿ.ಮೀ (ಒಟ್ಟು 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 

22 |ನುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಶಿರೂರು ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡ ಹಿತ್ಸು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ -: 
132.898 ರಿಂದ 133.017 ರವರೆಗೆ (ಒಟ್ಟು 15 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


: 85.196 ರಿಂದ 


ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು | 
Praveen Naik Mangalore 
Kishore Kumar, Kalathuru, Kaup, 78.70 82.62 
Udupi 
Kishore Kumar, Katathuru, pS 
Kaup, Udupi 53.57 56.24 
Vivek Kaup Udupi 24.35 25.56 
Praveen Naik Mangalore 4,87 4.95 
Praveen Kumar Shetty Beluru, 
Kundapura 22.70 23.65 
, Ravindra.Sunari Yedyadi, Mathyadi, 
Kundapura, Udupi 23.00 23.25 
Kumaradas, Haladi, Kundapura , Udupi 10.41 


Praveen Kumar Shetty Beturu, 

Kundapura 

Raghuram Shetty, Byndoor, 
Kundapura 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದ ದೊಂಬೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ : 
132.062 ರಿಂದ 132.155 ರವರೆಗೆ ( ಒಟ್ಟು 9 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


Raghuram Shetty, 
Kundapura 


Byndoor, 


24 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಆದ್ರಗೋಳಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಚೈ 
: 120.437 ರಿಂದ 120.530 ರವರೆಗೆ ( ಒಟ್ಟು 11 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದಸೆ ಆದ್ರಗೋಳಿ ಮತ್ತು ದೊಂಬೆ ಕಡಲ 
ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ : 132.146 ರಿಂದ 132.153, ಚೈ : 132.146 ರಿಂದ 132.153 ರವರೆಗಸಿ, ಚೈ : 120.472 ರಿಂದ 120.479 
ರವರೆಗ, ಚೈ : 120.479 ರಿಂದ 120.486 ರವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಒಟ್ಟು 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು 


25 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಪು ವೈಂಡಾರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ,ಪಡುವನ ಗ್ರಾಮದ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ಸು ಮತ್ತು ದೊಂಬೆ ಕೆಡಲ ತೀರದಿ 
ಚ : 132.968 ರಿಂದ 132.975 ರವರೆಗ, ಚೈ : 132.982 ರಿಂದ 132.989 ರವರೆಗೆ, ಚೈ : 132.097 ರಿಂದ 132.104 
ರವರೆಗ, ಚೈ : 132.104 ರಿಂದ 132.111 ರಪರೆಗ, ಚೈ : 120.493 ರಿಂದ 120.500 ರವರೆಗ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು 


132.933 ರಿಂದ 132.940 ರವರೆಗೆ ,ಚೈೈ: 132.055 ರಿಂದ 132.062 ಕಿ.ಮೀ, ಚೈ : 132.083 ರಿಂದ 132.090 


ಕಿ.ಮೀ, ಚೈ : 132.118 ರಿಂದ 132.125 ಕಿ.ಮೀ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತುರ್ತು ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಒಟ್ಟು 4 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 


ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ( ಒಟ್ಟು 5 ಕಾಮಗಾರಿಗಳು ) 
27 [ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ:ಪಡುವರಿ ಗ್ರಾಮದಸಿ ದೊಡ್ಡಹಿತ್ತು ಮತ್ತು ದೊಂಬೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ 
ಚೈ: ; 


Raghuram Shetty, 
Kundapura 


Byndoor, 


Nakshathra Bhovi Kundapur, Udupi 


Raghavendra Kundapura, Udupi 


Kumaradas, Haladi, Kundapura , Udupi 


20.95 


25.00 


26.19 


: 20.00 20.95 


ಸಂ 
ನ 


ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು f ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 
ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಲೆ ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 4 
R ಮ ks ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ : 67.303 ರಿಂದ 68.073 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ) ( ಪರಿಷ್ಕೃತ ಚೈ : 67.373 ರಿಂದ 68.073 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ) ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ- 900.00 808.28 


576101 


ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ತೆಂಕನಿಡಿಯೂರು ಕಡಲ ತೀರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ 
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ 4 


ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌,'ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576101 


ಉಡುಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 
(ಚೈ.70.748 ರಿಂದ 70.959ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುಟಾರ್ಡೊ ಗೆಸ್ಟ್‌ ಹೌಸ್‌ ಬಳಿ ಚೈ.72.635 ರಿಂದ 72.751ಕಿ.ಮೀವರೆಗೆ) 


ಪ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576101 


500.00 


200.00 


ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು. ಮಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮೀನಕಳಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 22.955 ಕಿ.ಮೀ. ಯಿಂದ 
23.275ಕಿ.ಮೀ. ರೆಗೆ ದರ್ಯಕಾಲಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ. 


ಕೀ ಮಸರತ್‌ ಸಾರ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576101 


ದಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಿಹಿತ್ಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 34.710 ರಿಂದ 34.750 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ, ಸರಪಳಿ 
34.860 ರಿಂದ 34.920 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಹಾಗೂ 35.150 ರಿಂದ 35.410 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576101 


2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕಲ್ಲಿನ ತಡೆಗೋಡೆ 'ಕಾಮಗಾರಿ''ಗಳು 
ಸರಪಳಿ 2.456 ರಿಂದ 2.640 ಕಿ.ಮೀ. ವರೆಗೆ - 54 ಉಳಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳು) 


Kishore Kumar, Katathuru, Kaup, Udup 


2019-20 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ, ಕುಮಟಾ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಗಲ ಗ್ರಾಮದ ಅಘನಾಶಿನಿ ಕರಿಕಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡಲು ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತುರ್ತು 
ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ” 


ಮೇ।॥| ಫೀಲಿಫ್‌ 'ಡಿ' ಕೋಸ್ತಾ & ಕಂಪನಿ, ಕೋಣಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 


470.00 


: 490.00 


285.00 


200.00 


Providing Coastal Protective Works at Murudeshwar-Tudalli Ch.163.100-163.200 K.M.,Mavalli 


ಯು.ಸತೀಶ ಶೇಟ್‌, ಕ್ಲಾಸ್‌-1,ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ 


K.M., Ch.86.200-186.300 KM. in 
HonnavarTaluk of U.K.District. ; 


2 |Ch.161.000-161.100 K.M.,Bengre Ch.157.000-157.100 K.M.,ShiraliAivekodi Ch.158.505-155.605 ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುರುಶ್ರೀ ಕನ್‌ಸ್ಫಕ್ಷನ್‌, ಶೇಟ್‌ 
K.M.,BailuruHarikantrakeri Ch.160.155-160.255 K.M., in BhatkaiTaluk of U.K.District. ಕಟ್ಟಡ, ಮಾರುತಿ ಬೀದಿ, ಉಡುಪಿ-576101. 
Providing Coastal Protective Works at Kasarkod Tonka Ch.184.180-184.230 K.M.,184.990-185.050 ಯು.ಸತೀಶ ಶೇಟ್‌, ಕ್ಲಾಸ್‌-1,ಪಿಡಬ್ಲೂಡಿ 

3 |K.M.,Ch.185.850-185.955 K.M.,Ch.186.000-186.105 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು, ಗುರುಶ್ರೀ ಕನ್‌ಸ್ಪಕ್ಷನ್‌, ಶೇಟ್‌ 
ಕಟ್ಟಡ, ಮಾರುತಿ ಬೀನೆ, ಉಡುಪಿ-576101. 


- [ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಪೆ ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 
ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ.67.303 ರಿಂದ 68.073 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಪರಿಷ್ಕಂತ ಚೈ67.373 ರಂದ68.073ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗ್ರೆ 


ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576101 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕನಾಡಿಯೂರು ಕಡಲತೀರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ 
ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ - 


ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576101 


500.00 


375.00 


900.00 


551.79 


221.16 


400.14 


602.70 


285.00. 


212.00 


556.66 


412.00 


808.28 


500.00 


551.79 


[0] 


ರಂಭಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


[3 
[-B 
[2 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಮಲ್ಲೆ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ`ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ಸಮುದ್ರ ಕೋರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ. 
70.748 ರಿಂದ 70.959 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಪುಟಾರ್ಡೊ ಗೆಸ್ಟೌಸ್‌ ಬಳಿ ಚೈ.72.635 ರಂದ 72.751 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 


ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಚೈ.82.032 ರಿಂದ 82.4868ಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಗುಲಾಬಿ ಕುಂದರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಜುರ್ಲಿ ಬೈಕಾಡ್ತಿ, ದೈವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ) 
ಶಾಶ್ತತ ಸಮುದ, ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಖಾರ್ವಿಕೇರಿ ಚೈ.106.535 ರಿಂದ 106.735ಕಿ.ಮೀ (106.520 
ರಿಂದ 106.738ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಶಾಶ್ರ್ತತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಲಿಕೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಚೈ. 105.240 ರಿಂದ 105.440 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ 
ಚೈ.105.520 ರಿಂದ 105.6208ಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (105.495 ರಿಂದ 105.6208.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


FLOOD PROTECTION WORKS FOR THE BENEFIT OF TOURISTS AT DEVBHAG BEACH IN 
KARWAR TALUK IN UTTARA KANNADA DISTRICT ' 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕಾರವಾರ ತಾಲೂಕಿನ ಮಾಜಾಳಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೂರತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರ ಟೈ 298.248 
ರಿಂದ 299.483) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕೇಣಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ "ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ 247.115 ರಿಂದ 
ಚೈ 247.585ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ) 


ತ್ತರ ನ್ನಡ ತಹ ಅಂಕಾಬಾ ತಾಲೂಕಿನ ಕಷ ಪ್ರದೇತದನಿ ಸಮುದ್ರ ಕಾರತ ಪ್ರತಬಂದತ ನಾಷಗಾನ ಟೈ 77 ಕಾಡ 
ಚೈ 248.000 ಕಿಮೀ ಪರೆಗೆ) 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜೆಲ್ಲೆಯ ಅಂಕೋಲಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬೊ 
ಕಾಮಗಾರಿ . 


ಬ್ರುವಾಡಾ ಪಂಚಾಯತ ನದಿಭಾಗ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ 


ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಮಟಾ ತಾಲೂಕಿನ ದುಬ್ಬನಶಶಿಯ: ಕಡಲ ತೀರದಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ 
ಕಾಮಗಾರಿ: (ಚೈ 226.930 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 227.230 ಕಿ.ಮೀ) ಮತ್ತು (ಚೈ 227.510 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 227.710 ಕಿ.ಮಿ) Working 
Chainage (ಚೈ 226.9308ಿ.ಮೀ ರಿಂದ 227.215ಕಿ.ಮೀ) ಮತ್ತು (ಚೈ 227.510 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 227.615 ಕಿ.ಮೀ). ಮತ್ತು 
ಗಂಗಕೊಳ್ಳದ (ಚೈ 229.531 ಕಿ.ಮೀ ರಿಂದ 230.031 ಕಿ.ಮೀ) Working Chainage (ಚೈ 229.5318ಿ.ಮೀ ರಿಂದ 
229.936ಕಿ.ಮಿಲ) K N 


Providing Coastal Protective Works at JaaliDodmani Ch.150.852-150.877 K.M. JaaliHotkani 
Ch.150.977-151.074 K.M.,&JaatiKodi Ch.149.733-149.893 K.M. in BhatkafTaluk of U.K.District. 


41 [ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕಿರಿಮಂಜೇಶ್ವರ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಾಬಲ ಕುಂದರ ಮಸೆಯ ಬಳಿ ಶಾಶ್ವತ 
ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕೆ ಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ (ಚೈ. 118:695 ರಿಂದ ಚೈ. 119.040ಕ.ಮೀ ವರೆಗೆ) 


L- 
ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.81.882 ರಿಂದ 81.930 


ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576101 


ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 
ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 


ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅಸಂತ ನಿಲಯ, 
ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ದು ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 


ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 
ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 


ಮೇ।| ಫೀಲಿಫ್‌ 'ಡಿ' ಕೋಸ್ತಾ & ಕಂಪನಿ, ಕೋಣಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಮೇ॥| ಪೀಲಿಫ್‌ 'ಡಿ' ಕೋಸ್ತಾ & ಕಂಪನಿ, ಕೋಣಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ 


ಫೀಲಿಫ್‌ `ಡಿ' ಕೋಸ್ತಾ & ಕಂಪನಿ, ಕೋಣಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 
200.00 221.16 
350.00 422.12 
250.00 308,34 


ಉತ್ಪರ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ SN 


ಮೇ 


ಫೀಲಿಫ್‌ `ಡಿ' ಕೋಸ್ಟಾ & ಕಂಪನಿ, ಕೋಣಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲ 


375.00 466.10 


7 [ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾಲೆ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೈ. 110.283 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 250.00 
ದಿಂದ 110.5008.ಮಿೀೀ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ, ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಉಪ್ತಿನಕುದ್ಭು ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ K 


ಮೇ|| ಫೀಲಿಫ್‌ 'ಡಿ' ಕೋಸ್ಟಾ & ಕಂಪನಿ, ಕೋಣಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ 


ಮೇ॥| ಫೀಲಿಫ್‌ `ಡಿ' ಕೋಸ್ತಾ & ಕಂಪನಿ, ಕೋಣಿ, 
ಕುಂದಾಪುರ. ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ. 


ಮೆ|| ಫಿಲಿಪ್‌ ಡಿ'ಕೋಸ್ಪಾ& ಕಂ.,ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್‌& 
ಕಂಟ್ರಾಕ್ಸ್‌, ಕ್ಲಾಸ್‌-1,ಕೋಣಿ, ಕುಂದಾಪುರ. 


ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೀಜೂರು, ಉಪ್ಪುಂದ, 
ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 


263.30 
200.00 183.69 
160.04 
326.72 
188.40 
200.00 185.06 
1000.00 994.36 
351.00 302.00 
NS 
450.00 418.09 


ಶ್ತ ಸಂ 
2 |ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾಲೆ ಬದಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗ ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೈ. 110.040 


ಪ್ಪಾರಂಭಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


ರಿಂದ 110:257ಕ.ಮೀ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ" ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. 


ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹಸರು 


ಅಂಬಾಜು ಮೊತ್ತ 


ಟೆಂಡರ್‌ ಮೊತ್ತ 


ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೀಜೂರು, ಉಪ್ಪುಂದ, 
ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 


250.00 


263.30 


3 ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಬೈಂದೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ನಾವುಂದ ಗ್ರಾಮದ ಸಂಜೀವ ಮೋಗವೀರ ಮನೆಯ ಬಳಿ ಇಾತ್ಛತ| 
ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ. 117.567 ನಿಂದ ಚೈ. 117.880ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಚೈ. 117.555] ಶ್ರೀ ಗೋಕುಲ್‌ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬೀಜೂರು, ಉಪ್ಪುಂದ, 
ರಿಂದ ಚ್ಚ. 117, 9008. ಮೀ ವರೆಗೆ) ಬೈಂದೂರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 

4 |ಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾ ಲೆ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ ) ಎಂಬಲ್ಲಿ EN 110.283 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 
ರಿಂದ 110.5008ಿ.ಮೀ ಕಡಲತೀರದಲಿ ಸಮುದ, ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧ್ರಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. If ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ದು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 

5 !ಉಡುಪಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ವೆ ಕಿದಿಯೂರು ಪಡುಕೆರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಶಾಶ್ವತ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ 


ಕಾಮಗಾರಿ (ಚೈ.67. 303 ರಿಂದ 88.073 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) (ಪರಿಷ್ಕಂತ ಚೈ67.373 "ರಂದ. 0738. ಮೀ ವರೆಗೆ) 


ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576104 


6 ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ತೆಂಕಸಾಡಿಯೂರು ಕಡಲತೀರದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ವರ್ಗಗಳ ಹಾಗೂ ಮೀನುಗಾರರ ಕುಟುಂಬಗಳ ವಸತಿ ಗೃಹಗಳ 


ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೀರ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ಕಾಮಗಾರಿ" 


ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 
576101 


500.00 


551.79 


ಸೀಸ್ಟಾಲ್‌ ಸರ್ವೆ, ದೊಂಬಿವಿಲಿ (ಇ), ಮುಂಬೈ | 


7 ದುಪ ತಾಲೂನು ಮಲ್ಲೆ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ಕಡಲ್ಕೊರೆತ ತಡೆಯಲು ಸಮುದ್ರ ಕೋರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. (ಚೈ.| ಶ್ರೀಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
70.748 ರಿಂದ 70. 959 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ 'ಮತ್ತು ಪುಟಾರ್ಡೊ ಗೆಸ್ನೌಸ ಸ್‌ ಬಳಿ ಚೈ.72.635 ರಂದ 72.751 8.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 200.00 221.16 
576101 
8 ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೋಡಿ ಬೆಂಗ್ರೆ ಪ್ರದೇಶದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಚೈ.81.882 ರಿಂದ 81. $3of | 
ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಗೆ ಚೈ.82.032 ರಿಂದ 82.486ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಗುಲಾಬಿ ಕುಂದರ್‌ ಮನೆಯಿಂದ ಪಂಜುಲಿ? ಬಕಾಡ್ತಿ, ದೈವಸ್ಥಾನದವರೆಗ)| ಶೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌ ಅನಂತ ನಲಯ, 350.00 422.12 
ಶಾಶ್ತತ ಸಮುದ' ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. _ ಉಣ್ಬನಕುದ್ರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 
9 [ಉಡುಪಿ ತಾಲೂಕು ಹೆಜಮಾಡಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ರೀಯ ಹೆಜಮಾಡಿ ಕೋಡಿಯ ಶನೇಶ್ವರ ಗುಡಿಯ ಹತ್ತಿರ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ] ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಡ್‌ 
ಚೈ.39.960.ರಿಂದ 40.280 ಕಿ. ಮೀ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ: ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 100.00 
576101 _| 
10 |ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಮಹಾಕಾಳಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಬಳಿ ಖಾರ್ವಿಕೇರಿ ಚೈ.106.535 ರಿಂದ 106.735ಕ.ಮೀ (106.520 ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 
ದಿಂದ 106.735ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ) ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. . _ ಉಪ್ಲಿನಕುದು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 
11 |ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಗಂಗೊಳ್ಳಿ ಬೇಲಿಕೇರಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾಗದ ಚೈ, 105.240 ರಿಂದ 105.440 ಕಿ.ಮೀ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಭಾಗದ 
ಚೈ.105.520 ರಿಂದ 105.6208. ವರೆಗೆ (105.495 ರಿಂದ "105,6208.ಮೀ ಪರೆಗೆ) ಶಾಶ್ವತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಸಾಜ ಾದದ್‌ ಮಂದ ನಿಲಯ, 
12 (Construction of Sea wall at Manoor Padukere from Ch 90.290 k.m to 90.690 km in Kundapur Taluk, ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 
_tUdupi District ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ 
13 |ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಲ್ಪೆ ಪಡುಕೆರೆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂದಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ,5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 500.00 419.96 
_ 578101 
44 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬಡಾನಿಡಿಯೂರು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್‌ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಸಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ! ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಕಾಮಗಾರಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 250.00 210.24 
oo 576101 IN 
15 1ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಉಡುಪಿ ವಿ ಸ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಗುಜ್ಬರ ಬೆಟ್ಟು ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಸಿಕ ತಡೆಗೋಡೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಶ್ರೀ ಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ 
ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 250.00 210.24 
oo 576101 
16 [Conductng Bathymetric Survey of Kota sea protection work and improvements work in Kota Beach 5.00 422 


[830] ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


ಗುತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು ಅಂದಾಜು ಮೊತ್ತ ಟೆಂಡರ್‌ ಪೊಳ | - 
17 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 80.00 7030 
ಚೆ..88.182 ರಿಂದ 88.262 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ. |. ಉಪ್ಲಿಸಕುದ್ದು ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ " " 
18 [ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೆಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 80.00 74,30 
ಚೆ..88.262 ರಿಂದ 88.342 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನೆರ್ಮಾದ "ಕಾಮಗಾರಿ. ಅಪಿ ನಕುದ್ರು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ k " 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ಬೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತತಡ] ಅ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 1 80.00 74.25 
ಚೆ,.88,717 ರಿಂದ 88.871 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದಕೊರೆತ ಪೃಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನೆರ್ಮಾಣ “ಕಾಮಗಾರಿ.” ಉಪಿನಕುದ್ದು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ Rl ” 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶಸೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 80.00 7403 _ 
ಚೆ,.88.342 ಕಂದ 88.417 ಕಿಮೀ ಪರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನೆರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ. L ಉಪ್ಪಿನಕುದು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ ” ” 
21 [ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 80.00 74.72 
. |ಚೆ88.417 ರಂದ 88.492 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ. RN ಉಪ್ಪಿನಕುದ್ದು ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ - K 
ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 80.00 7472 
ಚೆ,.88.492 ರಿಂದ 88.567 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ "ಠಾಮಗಾರಿ." ಉಪ್ಪಿನಕುದು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ - 1 K 
23 ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ. ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 80.00 7472 
” [488.567 ರಿಂದ 88.642 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ "ಕಾಮಗಾರಿ. WE ಉಪ್ಣಿನಕುದ್ದು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ " " 
ಉಡುಪಿ "ಜಿಲ್ಲೆ ಹುಂದಾಪುರ ವಿಧಾನ ಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಕೋಟಾ ಪಡುಕೆರೆ ಪಾರಂಪಳ್ಳಿ ಶನೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕಡಲ ತೀರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, | 80.00 74.72 
ಚೆ,.88.542'ರಿಂದ 88.717 ಕಿಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ.” ಉಪಿನಕುದ್ದು, ಕುಂದಾಪುರ, ಉಡುಪಿ K " ' 
25 [Construction of sea erosion protection work at Kundapura Kodi Health Center from Ch.99.866 to ಶ್ರೀ ಉದಯ ಡಿ. ಸುವರ್ಣ, ಮ! ಜ್ಯೋತಿ Hi 
99.955Km in Kundapura ಕೆನ್‌ಸ್‌ಟ್ರಕ್ಷನ್‌ ಕಂಪನಿ, ಜ್ಯೋತಿ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮುಖ್ಯ 100.00 88.62 
ದ ಮಂಗಳೂರು - 575 "001 
26 |ಆಉಡುಪಿಜಿಲ್ಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ತಾಲೂಕು ಮರವಂತೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ರಸ್ತೆ ಬಳಿ (ಬ್ಯಾಲೆ ಬದಿ ಉತ್ತರ ಭಾಗ) ಎಂಬಲ್ಲಿ ಚೈ. 110.283 ಶೀ ರಾಜೇಶ್‌ ಕಾರಂತ್‌, ಅನಂತ ನಿಲಯ, 250.00 263.16 
ರಿಂದ 1105008.ಮೀ ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಸಮುದ ಕೊರೆತ ಪ್ರತಿಬಂಧ್ಧ ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ. ಉಪಿನಕುದು, ಕುಂದಾಪುರೆ, ಉಡುಪಿ ” I " N 
' [ದಕಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ —T 
ದ.ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 3.600 ರಿಂದ 3.900 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚೈ 3.700 ರಿಂದ] ಶ್ರೀಯು ಸತೀಶ್‌ ಶೇಟ್‌, ಸಂ.5-3-33, ಶೇಟ್‌ Ww 
3.800 ಕಿ.ಮೀ ಪರೆಟ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್‌, ಮಾರುತಿ ವೀತಿಕಾ, ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆ- 290.00 
576101 
2 |ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಸೋಮೇಶ್ವರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 4.100 ರಿಂದ 4.450 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚೈ 4.200 ರಿಂದ ಎಸದರ... 210.00 
4.300 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಲ) ಸಮುದ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ - 
3 [ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಮೀನಕಳಿಯ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 22.500 ರಿಂದ 22.750 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚೈ 23.600 ಸದರ 150.00 ಕ್‌ 
ರಿಂದ 23.725 ಕಿ.ಮೀ ವರೆ) ಸಮುದ, ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ರಾ 
4 1ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಚಿತ್ರಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 23.600 ಕಂಡ 23.900 ಕ.ಮೀ'ವರೆಗ ಟೆ 24.920 "ರೆಂದ ದ 60.00 | 1380.84 
25.055 ಕಿ.ಮೀ ವರೆ) ಸಮುದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ WN K 
5 |ದ.ಕೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ತಾಲೂಕಿನ ಸಸಿಹಿತ್ತು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 37.600 ರಿಂದ 37.910:ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ (ಚೈ 37.360 ರಿಂದ ಸಿದರೆ _ 
37.500 ಕಿ.ಮೀ ವರರ) ಸಮುದ, ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ --ಸದೆರ-..- 165.00 
6 [ದ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಹೊಸಬೆಟ್ಟು ಚಿತ್ರಾಪುರ ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಳಿ 24.690 ರಿಂದ 24.920 ಕಿ.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮುದ್ರ ಸದದ. 250,00 
ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಲ ' 
ಥಡ.ಕ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮೂಡುಬಿದ್ರೆ ಸಸನಷ್ನು ಎಂಬಲ್ಲಿ ಸರಪಾ 37.160 ರಿಂದ 37.36ರ 8.ಮೀ ವರೆಗೆ ಸಮೆದ್ರ ಕೊರೆತ ತಡೆಗೋಡೆ[ ನರರ 250 0೦ 


ಅನುಬಂಧ-3 K ' 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡಿನ ಟೊಂಕ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ಮತ್ತು ಒಳನಾಡು ಜಲಸಾರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಹೆಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ವಿವರಗಳು 


(ರೂ. ಲಕ್ಷಗಳಲ್ಲಿ) 


ಪ್ರಾರಂಭಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರು 


ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಹೆಸರು 


ಷರಾ: 


St 


Providing Coastat Protective Works at 
Kasarkod Tonka Ch.184.180-184.230 


185.955 K.M.,Ch.186.000-186.105 K.M., 
Ch.86.200-186,300 KM. in 
HonnavarTaluk of U.K. District, 


K.M.,184.990-185.050 K.M.,Ch.185.850- 


ಕನ್‌ಸ್ಪ ಕ್ಷನ್‌, ಶೇಟ್‌ ಕಟ್ಟಡ ಮಾರುತಿ | 


ಜ್‌ ಕ್‌ —- 


ಯು.ಸತೀಶ ಶೇಟ್‌, | 
ಕ್ಲಾಸ್‌-1, ಪಿಚಬ್ಲೂಡಿ 
ಗರತ್ತೆಗೆದಾರರು, ಗುಜಿಶ್ರೀ | 


ಜೇದಿ, ಉಡುಪಿ-576101. 


ಹೊನ್ನಾವರದ ಕಾಸಕೋಡು-ಟೊಂಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ 5 
MTPA ಸಾಮಚಥ್ಚ; ಬೆಲ್ಲಿ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣ 


Mis Honnavar Port Pt. Ltd., 


Bengaluru 


58000.00 


412.00 


; ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರತಮಾಲಾ "1ನೇ ಹಂತದ ಪರಿಯೋಜನೆಯಡಿ 


ಈ ಶಾಮಗಾರಿಯೆಂದ ರಾಸರಕೋಡ-ಟೊಂಕಾ "ಕಡಲ ತೀರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಮೀನುಗಾರರಿಗೆ ಮತ್ತು 
ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಸ್ತಿ-ಪಾಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಚಂಡ ಮಾರುತದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ 
ತೀವ್ರ ಸ್ವರೂಪದ ಪಮುಬ್ಬ  ಕೊರೆತದಿಂದೆ ರಕ್ಷಣಿ ದೊರಕುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರಿಂದ ಯಾವುದೇ ವಿರೋಧ 
ವ್ಯಕ್ಷವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ee 


ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಾಸರಕೋಡ-ಟೊಂಕಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ. M/s Honnavar 
Port Put. Ltd., Bengaluru ಇವದಿಗೆ 40000 ಚೀ. ಬಂದರು ಭೂಮಿಯನ್ನು ದೀರ್ಫೂವದಿ. ಗುತ್ತಿಗೆ ಆಭಾರದಲ್ಲಿ 
ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸದರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ವಂತ ಬಂಡವಾಳದಲ್ಲಿ ಬಂದದು ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಕೈ ಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ 
ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಉದ್ಯೊಃ €ಗಾವಕಾಶ ದೊರಕುವುದಲ್ಲದೇ, “ಳೆಯ 'ಇಕ್ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ 
ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯವರು ಸ್ವಂತ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಲೆ ತಡೆಗೋಡೆ ನಿರ್ಮೇಣ ಮಾಡಿ ಹೊಳೆತ್ತುಪುದರಿಂದ, ಯಾಂತ್ರೀಕೃತ ಮತ್ತು 
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮೀಸುಗಾಕಿಕೆ ಬೋಟುಗಳ ಸುಗಮ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ನೇಗದ ಚೆಲನ- 'ವಲನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು. 
ಇದರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಲಾಭಪಾಗುವುದು. ಪ್ರಸುತ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 
ಹೆದ್ದಾರಿ-66 ದಿಂದ ಯೋಜಿತ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟಾ ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು. ಧಕ್ಕೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ 
ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ- 66 ರಂದ ಯೋಜಿತ ಬಂದರು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ 
ರೂ.91. 9ರ: ' ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ 
ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀ €ಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದಿಂದ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಡಿ, ಸರ್ವೀಸ್‌ ರಸ್ತೆಯನ್ನು 
ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಾಪಧಾನ ಮಾಡಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಲಾಭವಾಗುವುದು. 


ಸ 


ಈ ಬಂದರು ಯೋಜನೆ ನಿರ್ಮಾಣ ವಿರೋಧಿಸಿ ಹೊನ್ನಾವರ ತಾಲೂಕು ಹಸಿ ಮೀನು' "ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಸಂಘ, 
ಕಾಸರಕೋಡ, ಹೊನ್ನಾವರ ಇವರು ಮಾಸ್ಯ ಉಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯ, “ಬೆಂಗಳೊರು ಇಲ್ಲಿ W.P. 4039/2021 ದಾಖಲಿಸಿದ್ದ 
ದಾಟೆಯು ವಿಚಾರಣೆ ಬಳಿಕ ದಿನಾಂಕ : 24. FR 2021 ರಂದು ಪಜಾಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. 


pe 


